कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पाअंतर्गत 
कामांचे नियतवाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्रमांक :-आव्यप्र-२०२२/प्र.क्र.९२/आव्यप्र-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४००००३२. 
दिनांक: १४ सप्टेंबर, २०२३ 


१) महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०२१/प्र.क्र.१७६/आव्यप्र-१, 
दि. १० नोव्हेंबर, २०२१. 

२) राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या दि. १४ जानेवारी, २०२२ 
रोजीच्या मार्गदर्शक सुचना. 

३) महसूल व वन विभाग झासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०२२/प्र.क्र.५५/आव्यप्र-१, 
दि. ८ डिसेंबर २०२२. 

४) आपत्ती सौम्यीकरण मुल्यमापन समितीच्या दि. ३.३.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

५) राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या दि. ६ मार्च २०२३ रोजीच्या 
मार्गदर्शक सुचना. 

६) राज्य कार्यकारी समितीच्या दि. ३१ मार्च २०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

७) राज्य कार्यकारी समितीच्या दि. २९ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

प्रस्तावना:- 


१५ व्या वित्त आयोगाने राज्यासाठी राज्य आपत्ती सौम्यीकरण निधी अंतर्गत (State Disaster 


Mitigation Fund, SDMF) art व राज्याने निश्चित केलेल्या आपत्तींचे सौम्यीकरण करण्यासाठी सन 


२०२१-२२ ते सन २०२५-२६ असा ५ वर्षाकरीता ४७४७ कोटी इतका निधी मंजूर केलेला आहे. सदर 


निधीच्या वापराबाबत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन (N.D.M.A.) प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांनी दि. १४ 


जानेवारी २०२२ व दि. ६ मार्च २०२३ अन्वये मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केल्या आहेत. प्रस्तुत 


सौम्यीकरणाच्या मंजूर निधीच्या अनुषंगाने राज्य मंत्री मंडळाने रू. ४७४७ कोटीपैकी रू. २००० कोटी व 


राज्य निधीतून १२०० कोटी असे एकूण रू. ३२०० कोटी इतका निधी कोकण विभागातील आपत्तींचे 


सौम्यीकरण करण्याच्या दृष्टीने कोकण आपत्ती सौम्यीकरणासाठी दि. १० नोव्हेंबर २०२१ च्या शासन 


निर्णयान्वये मंजूर केला आहे. त्यानुषंगाने आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने कोकण विभागातील पालघर, 


ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्हयांच्या जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती 


व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या समवेत बैठक घेवून त्यांना सौम्यीकरणाबाबतचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या 
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सुचना दिल्या होत्या. त्यानुसार प्रस्तुत पाच जिल्हयांनी भुमिगत विद्युत वाहिनी, धुप प्रतिबंधक बंधारे, 


खार प्रतिबंधक बंधारे, बहुउद्देशीय निवारा केंद्रे तसेच दरड प्रतिबंधात्मक व इतर आपत्ती सौम्यीकरण 


कामांबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केले. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांनी दि. 


१४ जानेवारी २०२२ रोजी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार सौम्यीकरण अंतर्गत असलेल्या 


पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या पाच जिल्हयांसहित पुणे व जालना जिल्हयाच्या 


प्रस्तावांचे मुल्यमापन करण्याकरीता सर्व प्रस्ताव दि. ३ मार्च २०२३ रोजीच्या बैठकीत मुल्यमापन 


समितीसमोर सादर करण्यात आले. त्यावर मुल्यमापन समितीने प्रस्तावांवर शिफारशी नमूद करून 


मंजूरी दिली. त्यानंतर मार्गदर्शक सुचनेनुसार मुल्यमापन समितीच्या शिफारशीसह प्रस्ताव मुख्य सचिव 


अध्यक्षतेखाली असलेल्या राज्य कार्यकारी समितीच्या (State Executive Committee, SEC) समोर दि. 


३१ मार्च २०२२ रोजीच्या बैठकीत सादर करण्यात आले. राज्य कार्यकारी समितीने विभागाच्या प्रस्तावांना 


व प्रस्तावित कामांसाठी लागणारा रू. ३१२९.५८ कोटी इतक्या निधीस मंजूरी दिली. कोकण आपत्ती 


सौम्यीकरणाअंतर्गत प्रस्तावित कामे ही सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ऊर्जा विभाग, खारभुमी विकास 


विभाग व जलसंपदा विभागाशी संबंधित आहेत. सदरहू आपत्ती सौम्यीकरणासाठी करावयाची कामे 


करण्यासाठी राज्याच्या शासकीय विभागांच्या सोबतच केंद्र शासन व राज्य झासनाच्या Yoo टक्‍के 


मालकीच्या सार्वजनिक उपक्रमांनाही अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून टर्न-की तत्वावर सुचीबध्द करून 


घेण्याबाबत राज्य मंत्री मंडळाने दि. ४ ऑक्टोबर २०२२ च्या राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेवून 


त्यानुसार दि. ८ डिसेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. त्या निर्णयानुसार विभागाने 


राज्य कार्यकारी समितीच्या मान्यतेने मे. ब्रेथवेट अँण्ड कंपनी लिमिटेड, मे. एच.एल.एल. लाईफ केअर 


लिमिटेड, मे. टि.सी.आय.एल. व मे. एम.एस.आर.डी.सी. या चार सार्वजनिक उपक्रमांना सुचीबध्द 


करून त्यांच्या सोबत राज्य शासनाने सामंजस्य करार केला आहे. त्यानंतर कोकण आपत्ती 


सौम्यीकरणाअंतर्गत मंजूर झालेल्या सर्व कामांचे नियतवाटप करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 


कोकण आपत्ती सौम्यीकरणाअंतर्गत असलेल्या कामांना व निधीला राज्य कार्यकारी समितीने 


मंजूरी दिल्यानंतर त्यामध्ये अंतर्भुत असलेली सर्व कामांचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ऊर्जा विभाग, 


खारभुमी विकास विभाग व जलसंपदा विभाग या शासकीय विभागांना आणि मे. ब्रेथवेट अँण्ड कंपनी 
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लिमिटेड, मे. एच.एल.एल. लाईफ केअर लिमिटेड, मे. टि.सी.आय.एल. व मे. एम.एस.आर.डी.सी. या 


चार सार्वजनिक उपक्रमांना नियतवाटप करण्यास शासनाची मान्यता देण्या आली आहे. सदरहू 


कामांच्या नियतवाटपाच्या यादीस दि.२९ ऑगस्ट २०२३ रोजी झालेल्या राज्य कार्यकारी समितीच्या 


बैठकीत राज्य कार्यकारी समितीची मान्यता घेण्यात आली. त्यानुसार शासकीय विभागांना व सार्वजनिक 


उपक्रमांना केलेल्या कामांच्या नियतवाटपाबाबतचा सविस्तर तपठिल या शासन निर्णयासोबत परिशिष्ट 


अ” मध्ये जोडण्यात आला आहे. 


२. उपरोक्त नमूद सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ऊर्जा विभाग, खारभुमी विकास विभाग व जलसंपदा 


विभाग या प्रशासकीय विभागांना या विभागाच्या दि. ३ जुलै २०२३ व दि. ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या 


पत्रांमधील निर्देशानुसार त्यांना केळेल्या कामांचे नियतवाटपास अनुसरून तसेच सार्वजनिक उपक्रमांनी 


(P.S.U.) त्यांना दि. ३१ ऑगस्ट २०२३ च्या शासन Vara (Letter of Allotment) अन्वये दिलेल्या 


निर्देशानुसार राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक सुचनेमध्ये विहीत केलेल्या प्री- 


फिजिबिलिटी चेक व डी.पी.आर. च्या नमुन्यात प्रस्ताव तयार करून संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची 


तांत्रिक मान्यता घेवून प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी या विभागास सादर करावेत. सर्व कामांचे 


डी.पी.आर. व तांत्रिक मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करताना अंदाज पत्रक हे डी.जी.पी.एस. (The 


Differential Global Positioning System) प्रणाळीवर आधारीत असलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार असणे 


बंधनकारक राहील. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१४१५०८२२५८१९ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
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(संदीप ना. कांबळे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति :- 


१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 
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मा. मंत्री, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग. 

प्रधान सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, (जलसंपदा विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, खारभुमी विकास विभाग, (जलसंपदा विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी तथा, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, 

पालघर/ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/पुणे/ जालना . 

१०) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. 

११) किनारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, वांद्रे (पुवी, मुंबई. 

१२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, हॉगकॉग बँक बिल्डींग, ४ था मजला, 

हुतात्मा चौक, मुंबई. 

१३) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड. 

१४) महालेखापाल (महाराष्ट्र-१) मुंबई/नागपूर. 

१५) अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, (जलसंपदा विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१६) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१८)कक्ष अधिकारी, कार्यासन म-११, मदत व पुनर्वसन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) वित्तीय सल्लागार तथा उपसचिव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
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२१)मे. ब्रेथवेट आणि कंपनी लिमिटेड. 

२२)मे. एच.एल.एल. लाईफ केअर लिमिटेड 

२३)मे. टि.सी.आय.एल. 

२४) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एम.एस.आर.डी.सी.) 
२५) कक्ष अधिकारी, (व्यय-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२६) निवड नस्ती/ आव्यप्र-२. 
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शासन निर्णय क्रमांक :-आव्यप्र-२०२२/प्र.क्र.९२/आव्यप्र-२, दि. सप्टेंबर २०२३ सोबतचे 


परिशिष्ट - “अ 


कामांचे नियत वाटप 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

॥ aie Location Village Taluka istrict Cost (Rs) 
AEB Aare Aare Ratnagiri Ratnagiri 85629141 
AEB Bhandarpule Bhandarpule Ratnagiri Ratnagiri 68703313 
AEB Ganpatipule Ganpatipule Ratnagiri Ratnagiri 4314570 
AEB Nevare Nevare Ratnagiri Ratnagiri 51777485 
AEB Vare Vare Ratnagiri Ratnagiri 85629141 
AEB Bhate Bhate Ratnagiri Ratnagiri 77166227 
AEB Ganeshgule Ganeshgule Ratnagiri Ratnagiri 85629141 
AEB Gavkhadi Gavkhadi Ratnagiri Ratnagiri 85629141 
AEB Vayangani Vayangani Ratnagiri Ratnagiri 43314570 
AEB Gherapurngad Gherapurngad Ratnagiri Ratnagiri 26388742 
AEB Nerul Nerul Ratnagiri Ratnagiri 17925828 
AEB Aade Aade Dapoli Ratnagiri 43314570 
AEB Karde Karde Dapoli Ratnagiri 60240399 
AEB Karde Part 2 Karde Part 2 Dapoli Ratnagiri 43314570 
AEB Kolthare Kolthare Dapoli Ratnagiri 51777485 
AEB Ladghar Ladghar Dapoli Ratnagiri 51777485 
AEB Murud Murud Dapoli Ratnagiri 68703313 
AEB Murud Part 2 Murud Part 2 Dapoli Ratnagiri 68703313 
AEB Harne Harne Dapoli Ratnagiri 60240399 
AEB Harne Part 2 Harne Dapoli Ratnagiri 51777485 
AEB Pajpandhari Pajpandhari Dapoli Ratnagiri 43314570 
AEB Burodi Burodi Dapoli Ratnagiri 43314570 
AEB Padle Padle Dapoli Ratnagiri 39083113 
AEB Saldure Saldure Dapoli Ratnagiri 56008942 
AEB Karanjgaon Karanjgaon Dapoli Ratnagiri 47546028 

Fs gubtotat ssid 1361223541 | 

| Location Village Taluka pee | Cost (Rs) 

Nature 
Landslide | Rajpuri Koliwada | Rajpuri Koliwada | Murud Raigad 6200000 
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Subtotal 6200000 
Work Location Village Taluka ae | Cost (Rs) 
Nature 
MPCS Matvan Matvan Poladpur Raigad 57000000 
MPCS Dabhil Dabhil Poladpur Raigad 31350000 
MPCS Sakharpedhevadi | Sakharpedhevadi | Poladpur Raigad 8500000 
va Chavanwadi va Chavanwadi 
MPCS Morsade Morsade Poladpur Raigad 17100000 
Aadachakod Aadachakod 
MPCS Kamthe va Kamthe va Poladpur Raigad 6650000 
faujadarwadi faujadarwadi 
MPCS Dabhil (Hardule | Dabhil(Hardule | Poladpur Raigad 31350000 
Baudhavihar) Baudhavihar) 
MPCS Katali Kamatwadi | Katali Kamatwadi | Poladpur Raigad 12350000 
MPCS Pedewadi Pedewadi Poladpur Raigad 28500000 
Kinneshwar Kinneshwar 
gavthan gavthan 
MPCS Kinneshwar Kinneshwar Poladpur Raigad 23513000 
(Shivwadi, (Shivwadi, 
pedewadi, pedewadi, 
kinneshwarwadi) | kinneshwarwadi) 
MPCS Kudpan budruk Kudpan budruk Poladpur Raigad 17100000 
MPCS Ombali Ombali Poladpur Raigad 52250000 
MPCS Naneghol Naneghol Poladpur Raigad 17100000 
Gavthaan Gavthaan 
Kamadwadi Kamadwadi 
Babarwadi Babarwadi 
MPCS Kotheri Kotheri Mahad Raigad 8550000 
Jangamwadi Jangamwadi 
MPCS Mohot Mohot Mahad Raigad 17813000 
(Sutarwadi (Sutarwadi 
Bhisewadi) Bhisewadi) 
MPCS Rupawali Rupawali Mahad Raigad 10200000 
Baudhhawadi Baudhhawadi 
MPCS Hirkaniwadi Hirkaniwadi Mahad Raigad 52250000 
MPCS Bhiughar Bhiughar Mahad Raigad 23513000 
MPCS Mozeri Mozeri Mahad Raigad 57000000 
MPCS Morewadi Morewadi Mahad Raigad 12825000 
Shingarkod Shingarkod 
MPCS Ambenali Ambenali Mahad Raigad 13110000 
Ambeshivthar Ambeshivthar 
MPCS Lower Tudil Lower Tudil Mahad Raigad 16625000 
(Namvelkonda) (Namvelkonda) 
MPCS Patherewadi Patherewadi Mahad Raigad 11875000 


(Ambewali bu.) 


(Ambewali bu.) 
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MPCS Kondiwate Kondiwate Mahad Raigad 9025000 
Mulgavthan Mulgavthan 
MPCS Songhar va Jui Songhar va Jui Mahad Raigad 23750000 
Bu. Bu. 
MPCS Punadewadi Punadewadi Mahad Raigad 16150000 
MPCS Varanda Varanda Mahad Raigad 57000000 
(Kumbharpond (Kumbharpond 
Pokalewadi) Pokalewadi) 
MPCS Varanda Varanda Mahad Raigad 9350000 
(Baudhhawadi) (Baudhhawadi) 
MPCS Ravtali Ravtali Mahad Raigad 13110000 
Manechidhar Manechidhar 
So Subtotal काग 654909000 
re Location Village Taluka istrict Cost (Rs) 
Nature 
MPCS 
Land 
Purchase | Land Purchase at 
at 28 Sites | 28 Sites Raigad 63300000 
Po Subtotal sisi 63300000 
Rea Location Village Taluka istrict Cost (Rs) 
Nature 
Zolambe Zolambe 
Landslide | Dapatewadi Dapatewadi Dodamarga Sindhudurg 9988400 
Zolambe Zolambe 
Dapatewadi to Dapatewadi to 
Landslide | Vaze Vaze Dodamarga Sindhudurg 4730483 
Landslide | Sarambal Sarambal Sindhudurg 9913274 
Hn a .____________2--_| 24632157 
aa Location Village Taluka ee | Cost (Rs) 
Nature 
Flood Tulas Paltadwadi | Tulas Paltadwadi | Vengurla Sindhudurg 4852100 
Protection 
Wall 
Flood Tulas Kajarmali Tulas Kajarmali Vengurla Sindhudurg 10987800 
Protection 
Wall 
Flood Shirshinge Shirshinge Sawantwadi Sindhudurg 3737400 


Protection 
Wall 


Gothavewadi 
Work -1 


Gothavewadi 
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Flood KanediSangave | KanediSangave | Sawantwadi Sindhudurg 9939200 
Protection | work 1 
Wall 
Flood KanediSangave | KanediSangave | Sawantwadi Sindhudurg 3357000 
Protection | work 2 
Wall 
Flood Shirshinge Shirshinge Sawantwadi Sindhudurg 629300 
Protection | Gothavewadi Gothavewadi 
Wall Work -2 
Subtotal 33502800 
Work 
Location Village Taluka istrict Cost (Rs) 
Nature 
Landslide | Kochra Bhatwadi | Kochra Bhatwadi | Vengurla Sindhudurg 15273940 
Subtotal 15273940 
work Location Village Taluka istrict Cost (Rs) 
Nature 
Landslide | Pirwadi Pirwadi Badnapur Jalna 16254640 
Landslide | Bhiwade Bhiwade Junnar Pune 5000000 
Subtotal 21254640 
Work 
ie Location Village Taluka istrict | Cost (Rs) 
Nature 
AEB Bhogave Vengurla Sindhudurg 151800000 
AEB Shiroda Velagar Vengurla Sindhudurg 50300000 
AEB Reddy Vengurla Sindhudurg 44800000 
AEB Nivati Medha Vengurla Sindhudurg 52500000 
AEB Ubhadanda Vengurla Sindhudurg 36600000 
AEB Kavthani Vengurla Sindhudurg 17000000 
Deobagh to 
AEB tarkarli Malvan Sindhudurg 223400000 
AEB Dandi Malvan Sindhudurg 97200000 
AEB Tondwali Malvan Sindhudurg 73000000 
AEB Talasheel Malvan Sindhudurg 15500000 
AEB Kolalamb Malvan Sindhudurg 68600000 
AEB Masure Malvan Sindhudurg 14700000 
AEB Hindale Deogadh Sindhudurg 11900000 
AEB Jamdul Deogadh Sindhudurg 53300000 
AEB Tambaldeg Deogadh Sindhudurg 118700000 
AEB Mithmumbari Deogadh Sindhudurg 53300000 
AEB Achra Deogadh Sindhudurg 88000000 
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Eee Location Village Taluka istrict | Cost (Rs) 
Nature 
AEB Taramumbari Deogadh Sindhudurg 53100000 
re eee 1223700000 
Summary 
1 WorkNature | | Nature ec Cost (Rs) 

AEB Ratnagiri 1361223541 
Landslide Raigad 6200000 
MPCS Raigad 654909000 
MPCS Land Purchase at 28 Sites | Raigad 63300000 
Landslide Sindhudurg 24632157 
Flood Protection Wall Sindhudurg 33502800 
Landslide Sindhudurg 15273940 
Landslide Pune 5000000 
Landslide Jalna 16254640 
AEB Sindhudurg 1223700000 
Total 3403996078 


AEB (Sea Anti-Erosion Bunds) - धूप प्रतिबंधक बंधारे 
Flood Protection Wall - पूर संरक्षक भिंत 


Landslide - दरड प्रतिबंधात्मक कामे 
MPCS (Multi-Purpose Cyclone Shelters) - बहूउद्दयेशीय निवारा केंद्र 
SE (Saline Embankment) - खार प्रतिबंधक बंधारे 

UGC (Underground Cabling) - भूमिगत विद्युत वाहिनी 
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जलसंपदा विभाग 


| Work ature | Nature Location Village Taluka District Cost (Rs) 

River Survey for Flood 
Protection wall Raigad Raigad Raigad Raigad 3585000 
काशा 3585000 

Summary 
Work Wature Nature istrict | Cost (Rs) 

River Survey for Flood Protection wall Raigad 3585000 
Total 3585000 
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ऊर्जा विभाग 
वन 
Location Village Taluka शिका Cost (Rs) 
Nature 
Devgad, Vada, Padel, 
UGC Deogad Kunkeshwar, Vijaydurga Deogad Sindhudurg 1062800000 
Malvan, Deobag, Pendur, 
UGC Malvan Kumbharmath Malvan Sindhudurg 949700000 
Redee, Veture, Chipi, 
UGC Vengurla Andurle, Aadeli Vengurla Sindhudurg 969000000 
UGC Kudal Pat, Humarmala, Andurle | Kudal Sindhudurg 1100400000 
Bs gubtotat 4081900000 
Summary 
Work ature | Nature iste Cost (Rs) 
UGC Sindhudurg 4081900000 
Total 4081900000 
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खारभूमी विकास विभाग 


हिना Location Village Taluka ia Cost (Rs) 
Nature 
SE Kane Koproli Kane Koproli Pen Raigad 88601000 
SE Owali Owali Pen Raigad 17626000 
SE Dutarfa Kopar | DutarfaKopar | Pen Raigad 54347000 
SE Talekhar Talekhar Pen Raigad 13127000 
SE Kokiri Kokiri Pen Raigad 49134000 
SE Shirki vashi Shirki vashi Pen Raigad 9549000 
(Renovation) 
SE Kopri Chikhli Kopri Chikhli Alibaug Raigad 35788000 
SE Bhonang Bhonang Alibaug Raigad 70244000 
SE Varasgaon Varasgaon Alibaug Raigad 88753000 
SE Sonkhar Jafar Sonkhar Jafar Murud Raigad 119838000 
SE Divkhaar Divkhaar Roha Raigad 105897000 
SE Kharsai Kharsai Mahsala Raigad 78868000 
SE Tondsure Tondsure Mahsala Raigad 9914000 
(Renovation) | Khargaon Khargaon 
SE Kalsuri Kalsuri Mahsala Raigad 16955000 
BS Subtotah 758641000 
pie | k 
ia Location Village Taluka istct Cost (Rs) 
Nature 
SE Kongaon Kongaon Bhivandi Thane 100000000 
कश॥ ॥,२ २ gubtotah २ 100000000 
011 Location Village Taluka istrict | Cost (Rs) 
Nature 
Chendvan No. 
SE 01 Vengurla Sindhudurg 10000000 
SE Nurur Valaaval Kudal Sindhudurg 14000000 
SE Mithagar Vadi Vengurla Sindhudurg 10000000 
SE lredi Vengurla Sindhudurg 10000000 
SE Bhatimali Vengurla Sindhudurg 6000000 
SE Varchi Deoli Malvan Sindhudurg 8300000 
Hadi 
SE KandalGaon Malvan Sindhudurg 9800000 
SE Sivagarh Malvan Sindhudurg 7900000 
SE Vayangani Malvan Sindhudurg 9000000 
SE Hirle Shivapur Malvan Sindhudurg 2800000 
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1) k 
ae Location Village Taluka istrict Cost (Rs) 
Nature 
SE Tondavali Malvan Sindhudurg 8000000 
Achra 
SE BdaeKhajan Malvan Sindhudurg 8400000 
Bhagwantgadh 
SE Terai Malvan Sindhudurg 4300000 
Achra 
SE Dhuriwada Malvan Sindhudurg 8100000 
Achra Devul 
SE Wada Malvan Sindhudurg 9400000 
SE Adari Nhive Malvan Sindhudurg 22500000 
SE Kalethar Deoli Malvan Sindhudurg 51000000 
SE Pendur Malvan Sindhudurg 6500000 
SE llaye Joshiwada Deogadh Sindhudurg 14700000 
SE Mitha Bav Deogadh Sindhudurg 56500000 
Ps gubtotat sisi 277200000 
Summary 
| Work Nature | Nature istrict | Cost (Rs) 
iss | Raigad 758641000 
७६. | Thane 100000000 
iss | Sindhudurg 277200000 
Total 1135841000 


पृष्ठ २४ पैकी 93 


सार्वजनिक उपक्रम - महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) 


fae Location Village Taluka | istriet_| Cost (Rs) 
Nature 
Landslide Thane Thane Thane 1456440000 
Landslide Mumbra Mumbra Thane Thane 19843000 
Landslide Hirkani Raigadwadi Raigad Raigad 209953000 
ss gubtotat 1686236000 
ae Location Village Taluka iste | Cost (Rs) 
Nature 
Maneri-1 ZP 
MPCS School Maneri-1 Kudal Sindhudurg 9872000 
Satheli Bhedshi 
MPCS ZP school Satheli Bhedshi Dodamarg Sindhudurg 9872000 
MPCS Gharpi Gharpi Sawantwadi Sindhudurg 9872000 
MPCS Aasania Aasania Sawantwadi Sindhudurg 9872000 
MPCS Banda Banda Sawantwadi Sindhudurg 9872000 
Shetye Dongri Shetye Dongri 
MPCS Shiroda Shiroda Vengurla Sindhudurg 9872000 
MPCS Medha Newti Medha Newti Vengurla Sindhudurg 9872000 
MPCS Bhogve Dutond Bhogve Dutond Vengurla Sindhudurg 9872000 
MPCS Kulus Mobar Kulus Mobar Vengurla Sindhudurg 9872000 
MPCS Redee Redee Vengurla Sindhudurg 9872000 
MPCS Pavashi no-1 Pavashi no-1 Kudal Sindhudurg 9872000 
MPCS Bav Bav Kudal Sindhudurg 9872000 
MPCS Mangaon no -1 Mangaon no -1 Kudal Sindhudurg 9872000 
Nerur Jakat Nerur Jakat 
MPCS Mankadevi Mankadevi Kudal Sindhudurg 9872000 
MPCS Chendvan Chendvan Kudal Sindhudurg 9872000 
MPCS Bhogalewadi Bhogalewadi Malvan Sindhudurg 9872000 
MPCS Chindar no-1 Chindar no-1 Malvan Sindhudurg 9872000 
Masure Masure 
MPCS Deulwada Deulwada Malvan Sindhudurg 9872000 
MPCS Devali Kalethar Devali Kalethar Malvan Sindhudurg 9872000 
MPCS Maldi Maldi Malvan Sindhudurg 9872000 
MPCS Kharepatan Kharepatan Kankavali Sindhudurg 9872000 
MPCS Tambaldek Tambaldek Deogad Sindhudurg 9872000 
MPCS Kunkeshwar Kunkeshwar Deogad Sindhudurg 9872000 
MPCS Mithbaon Mithbaon Deogad Sindhudurg 9872000 
MPCS Hindale Hindale Deogad Sindhudurg 9872000 
MPCS Jamsande Jamsande Deogad Sindhudurg 9872000 
MPCS Vaibhavwadi Vaibhavwadi Vaibhavwadi Sindhudurg 9872000 
gutta SY 266544000 
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हिनी Location Village Taluka iste | Cost (Rs) 
Nature 
1. Location Village Taluka | फडात Cost (Rs) 
Nature 
MPCS Yedvan Yedvan Palghar 58000000 
MPCS Usarni Usarni Palghar 58600000 
MPCS Dahanu no -1 Dahanu no -1 Dahanu Palghar 3550000 
MPCS Chinchani no -1 Chinchani no -1 Dahanu Palghar 1021000 
MPCS Zai Zai Talasari Palghar 14938000 
MPCS Chikhaldongre Chikhaldongre Vasai Palghar 3713000 
MPCS Satpati fish Satpati fish Palghar Palghar 4485000 
MPCS Mahim Kharpada | Mahim Kharpada | Palghar Palghar 810000 
gutta 145117000 
11] Location Village Taluka istrict Cost (Rs) 
Nature 
MPCS Borli Borli Murud Raigad 209000000 
MPCS Dighi Dighi Murud Raigad 206000000 
MPCS Aadgaav Aadgaav Shrivardhan Raigad 3000000 
MPCS Karle Karle Shrivardhan Raigad 5000000 
MPCS Danda Danda Shrivardhan Raigad 3000000 
MPCS Devghar Devghar Shrivardhan Raigad 3000000 
MPCS Diveagar Diveagar Shrivardhan Raigad 5000000 
MPCS Maral Maral Shrivardhan Raigad 5000000 
MPCS Shekhali Shekhali Shrivardhan Raigad 3000000 
MPCS Shrivardhan Shrivardhan Shrivardhan Raigad 10000000 
MPCS Punir Punir Shrivardhan Raigad 3000000 
MPCS Kharsai Kharsai Mashala Raigad 3000000 
MPCS Mendadi Mendadi Mashala Raigad 5000000 
MPCS Nigadi Nigadi Mashala Raigad 3000000 
MPCS Pabhare Pabhare Mashala Raigad 5000000 
MPCS Kudpan Khurd Kudpan Khurd Poladpur Raigad 26528000 
MPCS Sawad Sawad Poladpur Raigad 44626000 
MPCS Haavre Haavre Poladpur Raigad 26528000 
MPCS Dhamandevi Dhamandevi Poladpur Raigad 6483000 
MPCS Kotwal Khurd Kotwal Khurd Poladpur Raigad 19216000 
Dhavale Dhavale 
MPCS Adivasiwadi Adivasiwadi Poladpur Raigad 6483000 
MPCS Kodhvi Kodhvi Poladpur Raigad 19216000 
Kocheri Kocheri 
MPCS (Tandalekarwadi) | (Tandalekarwadi) | Mahad Raigad 19838000 
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1111] Location Village Taluka istrict | Cost (Rs) 
Nature 

Pardiwadi Pardiwadi 

MPCS (Gothan) (Gothan) Mahad Raigad 8201000 

MPCS Dasgaav Dasgaav Mahad Raigad 29577000 
Vagheri Vagheri 

MPCS (adivasiwadi) (adivasiwadi) Mahad Raigad 10103000 

MPCS Gothe Budruk Gothe Budruk Mahad Raigad 46553000 
Kalbhairav nagar | Kalbhairav nagar 

MPCS nadgaav nadgaav Mahad Raigad 23181000 

MPCS Chandave Khurd | Chandave Khurd | Mahad Raigad 14374000 

MPCS Sav Sav Mahad Raigad 11627000 

MPCS Sheltoli Sheltoli Mahad Raigad 12137000 

MPCS Karanjadi Karanjadi Mahad Raigad 12630000 

MPCS Natondi Natondi Mahad Raigad 11716000 

MPCS Barasgaav Barasgaav Mahad Raigad 16561000 

MPCS ZP School Valang | ZP School Valang | Mahad Raigad 2700000 
ZP School ZP School 

MPCS Kanjarkhol Kanjarkhol Mahad Raigad 5760000 
Adrai Adrai 
Samajmandir Samajmandir 

MPCS Durusti Durusti Mahad Raigad 3210000 

MPCS ZP School Saaral_ । 2? School Saaral | Alibaug Raigad 600000 
ZP School Revas ZP School Revas 

MPCS Bodadi Bodadi Alibaug Raigad 700000 
ZP School ZP School 

MPCS Mandwa No 1 Mandwa No 1 Alibaug Raigad 700000 
ZP School ZP School 

MPCS Mandwa No 2 Mandwa No 2 Alibaug Raigad 500000 

MPCS ZP School Aawas__| ZP School Aawas_ | Alibaug Raigad 2500000 
ZP School ZP School 

MPCS Navedar Navgaav | Navedar Navgaav | Alibaug Raigad 500000 

MPCS ZP School Thal ZP School Thal Alibaug Raigad 2500000 
ZP School Thal ZP School Thal 

MPCS bazaar bazaar Alibaug Raigad 1200000 

MPCS ZP School Varsoli | ZP School Varsoli | Alibaug Raigad 700000 
ZP School Aakshi_ | ZP School Aakshi 

MPCS Sakhar Sakhar Alibaug Raigad 250000 

MPCS ZP School Nagaav | ZP School Nagaav | Alibaug Raigad 250000 
ZP School Nagaav | ZP School Nagaav 

MPCS Hatale Hatale Alibaug Raigad 250000 
ZP School ZP School 

MPCS Kharshet Kharshet Alibaug Raigad 250000 
ZP School ZP School 

MPCS Theronda No 1 Theronda No 1 Alibaug Raigad 500000 


पृष्ठ २४ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०२२/प्र.क्र.९२/आव्यप्र-२ 


1111] Location Village Taluka istrict | Cost (Rs) 
Nature 
ZP School ZP School 
MPCS Theronda No 2 Theronda No 2 Alibaug Raigad 250000 
ZP School ZP School 
MPCS Agarsure Agarsure Alibaug Raigad 2500000 
ZP School Alibaug | ZP School Alibaug 
MPCS Koliwada Koliwada Alibaug Raigad 900000 
ZP School ZP School 
MPCS Saswane Alibaug | Saswane Alibaug | Alibaug Raigad 700000 
ZP School Kihim ZP School Kihim 
MPCS Alibaug Alibaug Alibaug Raigad 900000 
ZP School Chaul ZP School Chaul 
MPCS Alibaug Alibaug Alibaug Raigad 700000 
MPCS ZP School Rajpuri | ZP School Rajpuri | Murud Raigad 800000 
MPCS ZP School Cheher | ZP School Cheher | Murud Raigad 2500000 
ZP School ZP School 
MPCS Mithekhar Mithekhar Murud Raigad 500000 
MPCS ZP School Borli ZP School Borli Murud Raigad 800000 
MPCS ZP School Korlai ZP School Korlai Murud Raigad 1500000 
ZP School ZP School 
MPCS Nandgava Nandgava Murud Raigad 500000 
MPCS ZP School Ekdara_ | ZP School Ekdara | Murud Raigad 500000 
ZP School ZP School 
MPCS Agardanda Agardanda Murud Raigad 500000 
ZP School ZP School 
MPCS Barashiv Barashiv Murud Raigad 800000 
MPCS ZP School Salav ZP School Salav Murud Raigad 500000 
MPCS ZP School 0000१७ | 2? School Chordai | Murud Raigad 1200000 
MPCS ZP School Mazagav | ZP School Mazagav | Murud Raigad 4500000 
MPCS ZP School Sawali ZP School Sawali Murud Raigad 500000 
ZP School ZP School 
MPCS Khamade Khamade Murud Raigad 800000 
MPCS ZP School Mithagar | ZP School Mithagar | Murud Raigad 800000 
MPCS ZP School Amboli ZP School Amboli Murud Raigad 1500000 
MPCS ZP School Vihur ZP School Vihur Murud Raigad 1500000 
शिकावा 885298000 
1. Location Village Taluka District Cost (Rs) 
Nature 
Uttan Servhe no_ | Uttan Servhe no 
MPCS 201 201 Mirabhaindar Thane 104854000 
Se gubtotat 104854000 
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111. te Location Village Taluka istrict Cost (Rs) 
AEB Navapur Navapur Vasai Palghar 96000000 
AEB Satpati Satpati Palghar Palghar 50000000 
AEB Bhuigaon Bhuigaon Vasai Palghar 45000000 
AEB Gungvada Gungvada Dahanu Palghar 41000000 
AEB Rangaon Rangaon Vasai Palghar 91000000 
AEB Dahanu Dahanu Dahanu Palghar 66700000 
AEB Pachubandar Pachubandar Vasai Palghar 68200000 
AEB Dahanu Aagar Dahanu Aagar Dahanu Palghar 75000000 
AEB Kelbe Kelbe Palghar Palghar 86800000 
AEB Narpad Narpad Dahanu Palghar 37500000 
AEB Tadiyale Tadiyale Dahanu Palghar 42800000 

[-_ | "__-______ 7 डकवा. SC 700000000 

Pe os Location Village Taluka istrict Cost (Rs) 
MPCS Adakhal Adakhal Dapoli Ratnagiri 181470383 
MPCS Aasud Aasud Dapoli Ratnagiri 181470383 
MPCS Burundi Burundi Dapoli Ratnagiri 181470383 
MPCS Tadachkonsa Tadachkonsa Dapoli Ratnagiri 181470383 
MPCS Umbarshet Umbarshet Dapoli Ratnagiri 181470383 
MPCS Sheldi Sheldi Khed Ratnagiri 36008300 
MPCS Dhamnand Dhamnand Khed Ratnagiri 16862500 
MPCS Sakhroli Sakhroli Khed Ratnagiri 17433500 
MPCS Kelane Kelane Khed Ratnagiri 16741000 
MPCS Khopi Khopi Khed Ratnagiri 88764100 
MPCS Sakharinate Sakharinate Rajapur Ratnagiri 105280897 
MPCS Rantale Rantale Rajapur Ratnagiri 105280897 
MPCS Pachal Pachal Rajapur Ratnagiri 83139172 
MPCS Jetapur Jetapur Rajapur Ratnagiri 60997449 
MPCS Ganpatipule Ganpatipule Ratnagiri Ratnagiri 150000000 
MPCS Phansop Phansop Ratnagiri Ratnagiri 150000000 
MPCS Nervi Nervi Ratnagiri Ratnagiri 150000000 
MPCS Khedshi Khedshi Ratnagiri Ratnagiri 150000000 
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[eee ue Location Village Taluka | istriet_| Cost (Rs) 
MPCS Golap Golap Ratnagiri Ratnagiri 150000000 
MPCS Viaye Viaye Ratnagiri Ratnagiri 150000000 
MPCS Kurghunda Kurghunda Sangameshwar Ratnagiri 150000000 

ss gubtotat 2487859730 

Summary 
| Work Nature | Nature | istrict Cost (Rs) 

Landslide Raigad, Thane 1686236000 
MPCS Sindhudurg 266544000 
MPCS Palghar 145117000 
MPCS Murud 885298000 
MPCS Thane 104854000 
AEB Palghar 700000000 
MPCS Ratnagiri 2487859730 
Total 6275908730 
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सार्वजनिक उपक्रम - ब्रेथवेट आणि कंपनी लि. 


| Work Nature | Nature Location Village Taluka istrict Cost (Rs) 
SE 
(Renovation) Karla Karla Ratnagiri Ratnagiri 35000000 
SE 
(Renovation) Kajarvadi Kajarvadi Ratnagiri Ratnagiri 16000000 
SE Kasarveli Kasarveli Ratnagiri Ratnagiri 9500000 
SE Pomendi Pomendi Ratnagiri Ratnagiri 32000000 
SE 
(Renovation) Nandivade Nandivade Ratnagiri Ratnagiri 16000000 
SE 
(Renovation) Gaonkhadi Gaonkhadi Ratnagiri Ratnagiri 10000000 
Peve Peve 
SE Umbarshet Umbarshet Mandalgad Ratnagiri 19500000 
SE Malvi Malvi Ratnagiri 9900000 
Ss gubtotat 147900000 
- Work Nature | Nature Location Village Taluka istrict Cost (Rs) 
Uttan -New 
AEB Work Uttan Thane Thane 300000000 
Uttan - Old 
Work hight 
AEB enhancement Uttan Thane Thane 210000000 
ss gubtotat 510000000 
विने Nature Location Village Taluka ae | Cost (Rs) 
AEB Alibaug Alibaug Alibaug Raigad 145000000 
(Renovation) 
AEB Thal Thal Alibaug Raigad 135000000 
(Renovation) 
AEB Bagdanda Bagdanda Alibaug Raigad 85000000 
(Renovation) 
AEB Sasvane Sasvane Alibaug Raigad 35000000 
(Renovation) 
AEB Nandgaon Nandgaon Murud Raigad 32500000 
AEB Korlai Korlai Murud Raigad 30000000 
AEB Borli Borli Murud Raigad 42000000 
AEB Dighi Part-2 Dighi Part-2 Shrivardhan Raigad 42000000 
AEB Jivna Koliwada | Jivna Koliwada | Shrivardhan Raigad 25000000 
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AEB Bharadkhol Bharadkhol Shrivardhan Raigad 37000000 
AEB Velas Aagar Velas Aagar Shrivardhan Raigad 30000000 
AEB Shekhadi Shekhadi Shrivardhan Raigad 37000000 
Mohalla Mohalla 
AEB Shekhadi Shekhadi Shrivardhan Raigad 37000000 
Beach Beach 
AEB Topiwala Topiwala Shrivardhan Raigad 37500000 
Bandar Bandar 
Bharadkhol Bharadkhol 
BP Subtotat 750000000 
Work Nature | Nature Location Village Taluka istrict | Cost (Rs) 
MPCS Bhinar Bhinar Bhivandi Thane 17900000 
MPCS ValmikiNagar ValmikiNagar Ulhasnagar Thane 200000000 
Ulhasnagar Ulhasnagar 
MPCS Tejmulchakki Tejmulchakki Ulhasnagar Thane 30000000 
MPCS Wadavali Wadavali Ambarnath Thane 98400000 
MPCS Savarne Savarne Murbad Thane 250000000 
MPCS Dolkhamb Dolkhamb Shahapur Thane 3000000 
MPCS Shirod Shirod Shahapur Thane 3000000 
MPCS Khardi Khardi Shahapur Thane 87458000 
MPCS Khatavali Khatavali Shahapur Thane 88620000 
778378000 
Summary 
| ss WorkNature | Nature | sCistrict | Cost (Rs) 
SE Ratnagiri 147900000 
AEB Thane 510000000 
AEB Raigad 750000000 
MPCS Thane 778378000 
Total 2186278000 
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सार्वजनिक उपक्रम - एचएलएल लाइफकेयर लि. 


ae oa Location Village Taluka | Cost (Rs) 
UGC Alibaug 1 Alibaug Raigad 292688000 
UGC Alibaug 2 Alibaug Raigad 480736000 
UGC Pen Pen Raigad 153787000 
UGC Mahad Mahad Raigad 500786000 
UGC Mahsala Mahsala Raigad 956924000 
UGC Paladpur Paladpur Raigad 218696000 
UGC Shrivardhan Shrivardhan Raigad 2859898000 
UGC Tala Tala Raigad 184719000 
UGC Mangav Mangav Raigad 168344000 
UGC Uran Uran Raigad 366908000 
Buttle 6183486000 
Faced ee Location Village Taluka istrict Cost (Rs) 
UGC Murud Murud Raigad 715973000 
UGC Roha Roha Raigad 97283000 
1 Subtotal | 813256000 
ca a Location Village Taluka istrict Cost (Rs) 
Achra, Masure, 
UGC Achra Veeran, Mundge_ | Achra Sindhudurg 918100000 
1 Subtotal | 918100000 
Summary 
शिवा ति Nature Nature | istrict Cost (Rs) 
UGC Raigad 6183486000 
UGC Raigad 813256000 
UGC Sindhudurg 918100000 
Total 7914842000 
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सार्वजनिक उपक्रम - टेळीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लि. 


1. k 
as Location Village Taluka District | Cost (Rs) 
Nature 
UGC Ratnagiri Urban Ratnagiri Urban Ratnagiri Ratnagiri | 772500000 
Ratnagiri Gramin | Ratnagiri Gramin 
UGC -1 -1 Ratnagiri Ratnagiri | 646200000 
Ratnagiri Gramin | Ratnagiri Gramin 
UGC -2 -2 Ratnagiri Ratnagiri | 877300000 
UGC Rajapur -1 Rajapur -1 Rajapur Ratnagiri | 486900000 
UGC Rajapur -2 Rajapur -2 Rajapur Ratnagiri | 102300000 
UGC Dapoli-1 Dapoli-1 Dapoli Ratnagiri 42500000 
UGC Dapoli-2 Dapoli-2 Dapoli Ratnagiri 40200000 
UGC Mandalgad Mandalgad Mandalgad Ratnagiri 32000000 
Fs gubtotat tt ssts—SsSSY 2999900000 
| k 
ie Location Village Taluka District | Cost (Rs) 
Nature 
Palghar, Bhoisar, 
NCRMP -2 DPR for | NCRMP -2 DPR Talasari, Dahanu, 
UGC Palghar 29 Works | for Palghar Safale Palghar | 1999452000 
1 पॅट | 1999452000 
व k 
ae Location Village Taluka District | Cost (Rs) 
Nature 
UGC Thane -2 Thane -2 Thane Thane 33234000 
UGC Kalyan East Kalyan East Kalyan -1 Thane 35388000 
UGC Kalyan West Kalyan West Kalyan -1 Thane 43487000 
UGC Dombivali Dombivali Kalyan -1 Thane 17256000 
UGC Kalyan Kalyan Kalyan -2 Thane 218620000 
UGC Ulhasnagar Ulhasnagar Kalyan -2 Thane 4825000 
UGC Badlapur Badlapur Kalyan -2 Thane 19020000 
UGC Badlapur Badlapur Kalyan -2 Thane 15020000 
UGC Vashi Vashi Navi Mumbai Thane 865024000 
Fs gubtotat St sts—CSsSY 1251874000 
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Summary 
शिक WorkNature Nature | जाल | Cost (Rs) 
UGC Ratnagiri 2999900000 
UGC Palghar 1999452000 
UGC Thane 1251874000 
Total 6251226000 
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